.. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 8(30) 


ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್‌. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


15.02.2೦೭೦ 


ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು 


Ff 


ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಣ್ಲ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.೮. 
ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ | 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
(ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಘಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಹೆನ್ಸಿಗಳ ಏವರ 
ನೀಡುವುದು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗೆಳಣ್ಲವೆ: 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅಸುದಾನವಷ್ಞು: 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಳೆದ ಆ ಪರ್ಷಗಳಟ್ಪ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಟ. ವತಿಬಂದ 
ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಜಲ್ಲೆಯಣ್ಣ 


| ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ 


ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 
ಕ್ರ.ಸಂ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
/1 2018-19 -- 
#2. |2019-20 ೦4 
3. |2020-21 ೦೨ 
ಒಟ್ಟು ೦6,.. 
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- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಮಂಜೂರಾದ / 


'ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವವರ,” ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಪ್ರಸ್ತುತ  ಹಂತಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಥದಣ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು. 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು 
ಬಂದಿವೆಯೇಃ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸದರಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 
ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಚಾರಣೆ 
ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 


ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 


(ಪ್ರಕರಣವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐ;2ರೆ ಐಎಪಿ (ಇ) 2೦೭೦ (ಮು 


ಬೃಹತ್‌ ಮುತ್ತ ಮೆಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು 


ಅಮುಬಂಧ-ಅ 


ಕೆಐಎಡಿಬ ವತಿಯಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ 2೦18-1೨ ಸಾಅನಲ್ಪ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು. 


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗಾತ್ತಸದಾರರ ವಷರ 


ಮಂಡಳಆಯ ವತಿಯುಂದ 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾಸ 


ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ . ಷರಾ 
ಅಸುದಾನ 


Nil 


ASSISTANT ENGINEER 
T. Section, Head Office - 


KIADB 


ROE 
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ಕೆಐಎಡಿಬ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ೦೦19-೭೦ ಸಾಆನಲ್ಪ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 'ಕಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಷರಾ 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಬ 
ಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ. ಲಕಗಳಟ್ರ) (ರೂ. ಲಕಗಳೆಲ) »- 
ಷ''ಕಣ್ಜಿ ಕ್ಷ೧ಜಲ್ಲ 
4೦ ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಡಿಐ ಪೈಪ್‌ ಸಂಸ್ಥರಿಸಿದ ಮೆ:ಸುದನ್ಪ ಇಂಜನಿಯರ್‌ ೬ ಆಡಂ4.1ರ 680೦.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇಕಡ 74% 
ಸೀರನ್ನು ನರಾಸೆಖೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಲ್ಡ್‌ರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ 
1 ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಗೆ _ ಉಳದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜಾನಸೆ ರ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತದೆ. - 
ನರಾಪಪುರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ಮೆ:ಶ್ರೀ. ಶೀನಿವಾಸ ಕನ್ನಷನ್‌ ಪೈವೆಟ್‌ 13623.70 1ರ28.31 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇಕಡ 30% 
4೦ಎಂ೦ಎಲ್‌ಡಿ ಸಂಸ್ಥರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಮಿಟೆಡ್‌, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ 
p ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 1೦ ವರ್ಷಗಳ ವಿರ್ವಹಣಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ. 
ಮಾಲುರು 1ನೇ, 2ನೇ & ಡನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಿ.ವೆಂಕಟ್‌ರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 1796.0೦ 1796.0೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಉನ್ನತ್ತಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ " 
po] 
66/1 ಕೆಪಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೆಷನ್‌, ವೆಮ್‌ಗಲ್‌ ಮೆ:ಮಹಾವೀರ್‌ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್‌, 4೦1೭.೮6 381.00 66/11ಕೆವಿ ಉಪ. ಕೇಂದ್ರ" 
ಸ್ಲುಖ ನಸು ತಿನ 8 “ಬೆಂಗಳೂರು » ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪದೆ.” 


- 


ASSISTANT ENGINEER 
T. Section, Head Office 
KIADB 


Technical Assistant 


KIADB 
Bengaluru 


pe 


CHIEF ENGINEER ©. 


- ಕೆಐವಎಡಿಬ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ 2೦2೦-51 ಸಾಅನಲ್ಲ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಮಂಡಳಆಯ ವತಿಯುಂದ ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವೆ ಷರಾ” 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ . ಅನುದಾನ ಎ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) (ರೊ. ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಪ)- 
ವೇಮ್‌ಗೆಲ್‌ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ `[ಮ:ಪಿಜೆಜ ಪ್ಲವಡ್‌ ಮಚಡ್‌, ಕ್‌ 5ರರ್‌ರರ ಕಾಮಗಾರೆಯ ಪಡ್‌ 5% 
ಉಪಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು . ಸ ಸಾ | ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
, ಖಾಕಿ ಉಳದ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ತದೆ. 
ಮಸ್ತೆನಷ್ಠಾ ಸ್ಯಗಾಕಕಾ ಪ್ರದೇಶ್‌ ಮೆ:ವೇದಾ ಎಲ್ಲೌತ್ಸ್‌. $೦8.57 77೦೦4 ಕಾಮಗಾರಿಯೆ'ಶಾಕಡ ನ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 66/1 ಕೆಪಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಕೆವಿ ಫಿಡರ್‌ ಲೈನ್‌ ಎಟೆಯುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೂಲಭೂತ . ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ತದೆ. - 
ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
oy \< NN 
ol 
ASSISTANT ENGINEER echnical Assistant AMAT h oo 
T. Section, Head Office KAD. | CHET ENGINEER -1 ನ 


“IADB ಡಎಗಧಹಟಗ 


